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PART III 


Irrigation Department 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. D2 - 801/ 2010/ KDC. 


20th June 2012. 


The Superintending Engineer, Kuttanad Development 
Circle , Chengannur for and on behalf of the Governor of 
Kerala , invites bids for Pre -qualification and competitive 
tenders for award of the following centrally sponsored 
works in separate sealed covers from Registered “ A ” 
Class Contractors /Firms of Irrigation Department/P. W . D . 
who are financially stable. The estimate is prepared as 
per revised 2010 Schedule of Rates. 


The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Earth Work 

91685 m 
2. Dry Rubble Work 

30958 m 
3. Random Rubble Work 

3814 m 
4. Cement Concrete 

2450 m 
The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper/ Truck 

– 20 Nos. 
2. 5 / 15 HP Pump set - 10 , 
3. Generator set 
4 . Leveling Instrument 
5 . Concrete Mixer 
6 . Vibrator (20 mm ) 
7 . Pile driving plant 
8 . 5 Ton Crane 

Intending contractors/ firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of 707 .68 lakh or above 
within the last five years. 


(1) Tender No . — PQ 01/SE /KDC /2012 -13. 

Name of work with Estimate P . A . C . - Kuttanad 
Package — FMP— Mitigation of floods in Water Sheds of 
Onattukara Region -Mitigation of floods in Water Sheds of 
Ammenchery in Alappuzha District , 1415 .36 lakh. 

E . M . D . — 50,000 . 
Time of completion — 15 Months. 
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| 


4 . Leveling Instrument 
5. Concrete Mixer 
6 . Vibrator (20 mm ) 
7. Pile driving plant 
8. 5 Ton Crane 


| 


| 


| 


Intending contractors /firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of 457 .85 lakh or above 
within the last five years. 


(2) Tender No.— PQ 02/SE /KDC / 2012-13. 

Name of work with Estimate PAC — Kuttanad 
Package — FMP — Mitigation of floods in Water Sheds of 
Onattukara Region -Mitigation of floods in Water Sheds of 
T. A . Canal North in Alappuzha District — 865 .04 lakh . 

E . M . D . — 50, 000. 
Time of completion — 15 Months . 

The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Earth Work 

120078 m 
2 . Dry Rubble Work 

20788 m3 
3 . Random Rubble Work 2866 m 
4 . Cement Concrete – 1239 m 

The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper/ Truck 

12 Nos . 
2. 5/ 15 HP Pump set 
3. Generator set 
4 . Leveling Instrument 
5 . Concrete Mixer 
6 . Vibrator (20 mm ) 
7. Pile driving plant 
8. 5 Ton Crane 


TIL| 


(4 ) Tender No. — PQ 04/SE /KDC /2012- 13. 

Name of work with Estimate PAC — Kuttanad 
Package - FMP — Mitigation of floods in Water Sheds of 
Onattukara Region -Mitigation of floods in Water Sheds of 
Vallikunnam in Alappuzha District — 1067.73 lakh . 

E . M . D . — 50,000. 
Time of completion — 15 Months. 


TILLLLLL 
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The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Earth Work 

122442 m 
2. Dry Rubble Work 

17130 m3 
3. Random Rubble Work 

1835 m3 
4 . Cement Concrete 

1658 m 


Intending contractors /firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of 432 .52 lakh or above 
within the last five years. 

(3) Tender No. — PQ 03/SE /KDC /2012 -13. 

Name of work with Estimate PAC — Kuttanad 
Package — FMP — Mitigation of floods in Water Sheds of 
Onattukara Region -Mitigation of floods in Water Sheds of 
Puthuchira in Alappuzha District - 915 .7 lakh . 


| 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper/ Truck 

15 Nos. 
2. 30 / 40 HP Pump set 
3. Generator set 
4 . Leveling Instrument 
5. Concrete Mixer 
6 . Vibrator (20 mm ) 
7 . Pile driving plant 
8 . 5 Ton Crane 


E . M . D . — 


50 ,000 . 


| 


Time of completion — 15 Months . 


| 


The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Earth Work 

76675 m 
2 . Dry Rubble Work 

17093 m 
3. Random Rubble Work – 2682 m 
4 . Cement Concrete 

1779 m 


Intending contractors / firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of 533.87 lakh or above 
within the last five years. 


| 


| 


| 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper / Truck 

15 Nos . 
2 . 5 / 15 HP Pump set 
3. Generator set 

- 2 , 


(5) Tender No . — PQ 05/SE /KDC /2012- 13. 

Name of work with Estimate PAC — Kuttanad 
Package — FMP — Mitigation of floods in Water Sheds of 
Onattukara Region -Mitigation of floods in Water Sheds of 
Puvathur in Alappuzha District , 547. 12 lakh . 

E . M . D . — 50 ,000 . 


TL| 


Time of completion — 15 Months. 
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The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Earth Work 

41640 m3 
2 . Dry Rubble Work 

13224 m 
3. Random Rubble Work 

1957 m 
4 . Cement Concrete 

1236 m3 


TIL 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper/ Truck 

8 Nos. 
2 . 30 /40 HP Pump set 
3. Generator set 
4 . Leveling Instrument 
5. Concrete Mixer 
6 . Vibrator (20 mm ) 
7. Pile driving plant 
8 . 5 Ton Crane 

– 2 » 
Intending contractors /firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of 273.56 lakh or above 
within the last five years . 


preliminary agreement in one sealed cover and tender for 
work in another sealed cover, writing clearly over the 
cover specifying whether it contains pre - qualification 
document or tender document with name of bidder and 
name of work and then enclosing these two covers in a 
single cover duly superscribing the name of work and the 
name of Contractor and shall be send by registered post 
so as to reach the office of the undersigned before 4 p .m . 
on 2 -8 - 2012 . The pre - qualification documents and tender 
documents received after the time notified above will not 
be considered under any circumstances. The tenders 
received after the stipulated date and time due to postal 
delays, tender through courier service or directly will not 
be accepted . The undersigned reserves the right to deny 
pre - qualification to any of the applicant and to reject the 
tender submitted by any of the applicant without 
assigning any reason thereto . If the last date of receipt 
of the tender happens to be a holiday, tenders will be 
received upto the stipulated time on the next working day . 
Preliminary agreement on Stamp Paper worth of 100 duly 
filled up and signed (to be enclosed with P . Q . 
documents ) and sufficient Earnest Money Deposit duly 
pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad 
Development Circle, Chengannur should be enclosed in a 
separate sealed cover superscribing “ Earnest Money ” and 
attach separately to the cover containing Pre - qualification 
documents for the works. Tenders received without the 
above mentioned documents shall summarily be rejected . 


CONDITIONS 


1 . Registered “ A ” Class Contractors /Firms in 
Irrigation Department/KPWD who have experience in 
carrying out large works and who consider themselves 
capable of carrying out these type of works may obtain 
PQ documents and tender documents from the office of 
the undersigned on any working day between 11 a . m . 
and 4 p . m . from 23 -7 - 2012 to 27 -7 -2012 on payment 
of 25 , 000 + VAT in cash directly . Those who 
require further copies of the documents may deposit 

12 ,500 + VAT for each additional copy. 


4 . The pre - qualification documents alone will be 
opened at 4 .30 p . m . on 2 - 8 - 2012 . After evaluation of 
pre - qualification documents in the office of the 
undersigned , the same will be submitted to the Chief 
Engineer, Irrigation and Administration for approval and 
final selection by the Pre- qualification Committee of Chief 
Engineer s. Only those tenders , submitted by the 
Contractors/ Firms who are pre - qualified by the Chief 
Engineer s Committee shall be opened and scrutinized 
later on . Tenders of Contractors /firms who have not 
been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening the tenders and will be returned to the tenderers 
on proper receipt. 


2 . Prospective Contractors / Firms should have 
completed at least one work in the Government sector 
with Estimate PAC as specified in the tender notice . A 
certificate to this effect from the agreement executing 
authority shall be enclosed along with the application for 
pre - qualification documents and tender documents, failing 
which pre - qualification documents will not be issued to 
him / them (Applicant). (Applications without this certificate 
will not be considered ). The contractors / firms should 
attach an affidavit along with the pre - qualification 
documents stating that whether or not any works carried 
out by him /they were terminated due to his /their fault so 
far. Documents showing the ownership of the essential 
plants , machineries required for the work is to be 
submitted along with the P. Q . documents. 

3. The pre - qualification documents and tender 
documents will not be issued after 4 p .m . on 27 -7 - 2012 
under any circumstances . The duly filled up 
pre - qualification documents ( 3 Nos.) along with EMD and 


5 . The date and time of opening of tenders of work 
of Contractors/Firms who are pre- qualified will be intimated 
to the concerned in advance . Besides Security Deposit, 
10 % Bank Guarantee should be submitted by the selected 
bidder at the time of executing agreement. All the 
conditions prevailing in Irrigation Department regarding 
pre - qualification bids and tenders for works will be 
applicable to this tender also . 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കുട്ട നാട് ഡെവലപ്മെന്റ് 
സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട്ഉപയോഗിച്ച് 
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരി ച യ സ മ്പ ന്ന രും കേരള 
- പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പി ലോ ജല വിഭവ വകു പ്പി ലോ 
“ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും 
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പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 
പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഈ 
പ്രവർത്തി ക ളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാ ക്കി യി രി ക്കു ന്നത് 
റിവൈസ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾഓഫ് റേറ്റ് 2010 പ്രകാരമാണ്. 


| 


| 


| 


1. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 01 /എസ്. ഇ . കെ . ഡി. സി./ 2012-13. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കുട്ട നാട് പാക്കേജ് - എ ഫ്. എം . പി . - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 
ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
പളയ നിയ ന്തണ പദ്ധതിഅമ്മൻചേരി നീർത്തടം 
1415 .36 ലക്ഷം. 


| 


| 


| 


നിരതദ്രവ്യം - 


50, 000 . 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 15 മാസം. 


|| 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 
1. മൺവേല 

91685 ക്യൂ . മീ . 
2. ഡി. ആർ. മേസൺട്രി - 30958 ,, 
3. ആർ. ആർ. മേസൺടി - 3814 ,, 
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

2450 
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാ ണ ത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന 
യന്താപകരണങ്ങൾ : 


| 


| 


| 


20 എണ്ണം 


| 


| 


|| 


പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

- യന്ത്രാപകരണങ്ങൾ: 
- 1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

12 എണ്ണം 
2. 5 / 15 എച്ച്. പി. മോട്ടോറും പമ്പും - 

ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

- 3 ,, 
വൈബ്രേറ്റർ (20 mm) 
7. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
8. 5 ടൺ കെയിൻ 

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അ വ സാന 5 വർ ഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 432. 5 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 
- 3. ദർഘാസ് നമ്പർ- പി. ക്യൂ . 03/എസ്. ഇ ./ കെ . ഡി. സി./ 2012 - 13 . 

| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കുട്ടനാട്പാക്കേജ് - എ ഫ് . എം . പി . - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 
ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കു ന്നതിനുള്ള 
പളയ നിയ ന്തണ പദ്ധ തി - പുതു ചിറ നീർത്തടം 
915.7 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000 . 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 മാസം. 
പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 
1. മൺവേല 

76675 കൃ . മീ . 
2. ഡി. ആർ. മേസൺടി - 17093 
3. ആർ. ആർ. മേസൺടി - 2682 
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 
- പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

യന്ത്രാപകരണങ്ങൾ: 
| 1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

15 എണ്ണം 
2. 5 /15 എച്ച് പി. മോട്ടോറും പമ്പും - 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm) 
7 . ഒന്നാം തരം വള്ളം 
8. 5 ടൺ കെയിൻ 

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറു കാർ സ്ഥാപന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അ വ സാ ന 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 457, 85 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 

4. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 04/എസ്. ഇ ./ കെ . ഡി. സി./2012 - 13. 
- പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കുട്ട നാട്പാക്കേജ്- എ ഫ്. എം . പി . - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 
ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കു ന്നതിനുള്ള 
പളയ നിയ ന്തണ പദ്ധ തി - വള്ളികുന്നം നീർത്തടം 
1067 .73 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 മാസം. 


| 


1. ലോറി/ടിപ്പർ 
2. 2/15 എച്ച്. പി. മോട്ടോറും പമ്പും - 
ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 
ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm) 
7. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
8. 5 ടൺ കെയിൻ 


| 


| 


| 


1779 


| 


| 


| 


ന 


താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അവ സാ ന 5 വർ ഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 7 07 . 68 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 


| 


| 


| 


| 


| 


2. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 02/എസ്. ഇ. കെ. ഡി. സി./2012 -13. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കുട്ടനാട്പാക്കേജ് - എഫ്. എം . പി . - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 
ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
പളയ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി - ടി കനാൽ വടക്ക് നീർത്തടം 
865. 04 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 


50,000. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 മാസം. 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 


- 


കൃ . മീ . 


120078 
20758 


| 


1. മൺവേല 
-- ഡി . ആർ. മേസൺടി 
3. ആർ. ആർ. മേസൺടി 
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 


| 


2866 


1239 
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പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 


- താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അ വ സാ ന 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 273. 56 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 


| 


| 


നിബന്ധനകൾ 


| 


1. മൺവേല 

12442 കൃ . മീ . 
2. ഡി . ആർ. മേസൺടി - 17130 1, 
3. ആർ. ആർ. മേസൺട്രി 

1835 
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

- 1658 ,, 
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

- യന്തോപകരണങ്ങൾ: 


| 


|| 


15 എണ്ണം 


| 


| 


| 


1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

- - 
- 5/ 15 എച്ച്. പി . മോട്ടോറും പമ്പും 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

- 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm ) - 
7. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
- 8 . 5 ടൺ കയിൻ 


| 


4 
8 


| 


| 


| 


താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറു കാർ / സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അവ സാ ന 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 533. 87 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 


- 5) ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ .05/എസ്. ഇ . കെ . ഡി. സി./2012- 13 . 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
കുട്ടനാട്പാക്കേജ്- എഫ്. എം . പി . - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 
ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പ്രളയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
പളയ നിയ ന്തണ പദ്ധ തി - പൂ വ ത്തൂർ നീർത്തടം 
547 . 12 ലക്ഷം. 


- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 
" എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും 
മറ്റും ചെയ്ത്മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ 
ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനുള്ള 
രേഖ കളും ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും 23 - 7 - 2012 - നും 
27 - 7 -2012- നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 
11 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമിടയിൽ 25,000 വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . 
കൂടു തൽ കോപ്പി ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ കോപ്പി ഒന്നിന് 
12,500 വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- തൽപ്പ ര രാ യ കരാ റു കാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ മുകളിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ പ്രവർത്തി സർക്കാർ 
മേഖലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത 
(പവർത്തി പൂർത്തീ ക രി ച്ച താ യി ആ പ്രവർത്തിയുടെ 
എഗ്രിമെന്റ്വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻ യോഗ്യതയ്ക്ക 
ള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. 
അല്ലാതുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ 
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുംതന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം 
റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് 
ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങ 
ളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

-- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 27 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു 

ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച് 
മുൻ യോ ഗ്യതാ നിർണ്ണയ ഉപമാ ണ ങ്ങളും ( 3 കോപ്പി) 
( നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം 
ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
പേരും വിലാസവും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്ത മായി 
മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
രണ്ടു കവറും കൂടി ഒറ്റ ക വ റി ലാക്കി അതി നു മു ക ളിൽ 
പ്രവർത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്ത്താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
2 - 8 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തത്തക്ക 
വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. തപാൽ 
തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും കാരണംമൂലമോ 
ഉള്ള കാല താമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും 
നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നിരതദ്രവ്യം - 


50,000. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 മാസം. 


| 


| 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 
1. മൺവേല 

41640 കൃ . മീ . 
2. ഡി. ആർ. മേസൺടി - 13224 1, 
3. ആർ. ആർ. മേസൺടി 

1957 
. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

1236 
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

--യന്തോപകരണങ്ങൾ: 


| 


| 


- 8 എണ്ണം 


| 


| 


2 


| 


1. ലോറി/ടിപ്പർ 
2. 5 / 15 എച്ച്. പി . മോട്ടോറും പമ്പും 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 

- 
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm ) 
7. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
8. 5 ടൺ കെയിൻ 


| 


| 


| 


| 
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നമ്പർ 


പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെതന്നെ അപേക്ഷ കന്റെ 

കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
മുൻ യോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തി 

തീയതിയിലും സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
ക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 

അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 

പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ 

സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെ 
ണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ 

ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100 - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കുട്ടനാട് 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഡ വ ല പ്പ് മെന്റ് സർക്കിൾ, ചെങ്ങ നൂർ എന്ന പേരിൽ 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെരസീത് 

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപകാരം ചെയ്യാത്തതായ 

( സിവിൽ പണികൾ) 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കു 

1 3/ ഇ ഇ / 2 0 12- 13 - സൂറ നാട് പഞ്ചായത്തിൽ 
ന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 2 - 8- 2012 വൈകുന്നേരം 

പെരു വേലിൽചാൽ പുഞ്ച യിൽ എൽ. ഐ . 
4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ IV - ന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
ഓഫീസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണ 

97 , 481 

2 , 450 
വിഭാഗവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 

2 4/ ഇ ഇ / 2 0 12 - 13 - തഴക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 
പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 

റി വ ർ മ ത്ത് എ ൽ . എ . സ്റ്റേഷനിൽ 
കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറു 

സ്ഥിരമായി പുതിയ പമ്പ് ഹൗസും നിലവിലുള 
കാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ളദർഘാസുകൾ ചാനലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പുതിയ പമ്പും 
മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുക യു ള്ളൂ . ചീഫ് 

മോട്ടോറും സ്ഥാപിക്കൽ - 14 ,75,039 

36, 900 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ 

3 5 / ഇഇ / 2012 - 13 - തഴക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 
ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ 

പെരുവേലിൽ ചാൽ പുഞ്ചയിലെ എൽ. ഐ . 
അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീതു നൽകി അവ തിരികെ 

സ്റ്റേ ഷ ന ന മ്പ ർ V - ന്റെ നിർ മ്മാ ണ വും 
വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ 

പുനരുദ്ധാരണവും - 4,53,062 

11,350 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 

4 6/ ഇ ഇ / 2011 - 12 - നൂറനാട് പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന 

പെരുവേലിൽചാൽ പുഞ്ചയിൽ എൽ. ഐ . 
തായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദ ർ ഘാ സിനെ സംബ ന്ധിച്ചും 

സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ I - ന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സിനും 

3, 93 , 446 
ബാധകമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 400 + വാറ്റ് 
- സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തു ശതമാനം 
ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗി മെന്റ് വയ് ക്കു മ്പോൾ 

@ 4 %, ക്രമനമ്പർ2 - ന് 2,300 + വാറ്റ് @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

1,000 + വാറ്റ് @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 800 + വാറ്റ് @ 4 %. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - കമനമ്പർ 2 - ന് " സി ക്ലാസും 
Office of the 

ഉപരിയും, മറ്റുളളവയ്ക്ക് " ഡി ക്ലാസും ഉപരിയും. 
Superintending Engineer, 

( Sd .) 
Kuttanad Development Circle , 

Superintending 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
Chengannur. 

Engineer 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ചെങ്ങന്നൂർ. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 9- 7- 2012 

വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
നമ്പർ റ്റി. എ . 4217 /91. 

2012 ജൂൺ 12. 

കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ കൂടെ 100 ( നൂറ്)- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതു 
(ചെറുകിട ജലസേചനം) , ചെങ്ങന്നൂർ താഴെപറയുന്ന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ താണ്. പ്രാഥമിക കരാർപ്രതം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 


9 ,850 


10th JULY 2012 ). 


IRRIGATION DEPARTMENT 


497 


നിയമത്തിലെ 8( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി - പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണ 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

വശാൽ അവധി ആയിരിക്കുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
രജിസ്റ്റർഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 12 -7 - 2012 വൈകുന്നേരം 

ന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.15 മണിക്ക് തുറന്നു 
3 മണിക്ക് മുൻപായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

പരി ശോധിക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും 

കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 

തുകയും - 3 / എഇഇ / 2012 - 13 - ആർ. എം . ഐ . എസ്സ്- 
ദർഘാസുകൾ 12 -7 -2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക്തന്നെ 

ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 7 -ാം വാർഡിൽ മനയ്ക്കൽ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 

കോസ് ബാറിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 2,20,000. 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 

നിരതദ്രവ്യം - 5,500. 
കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + വാറ്റ്. 
അ വധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണി വരെ 

പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി 5 മാസം. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാവികാസ് പതം 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

6 - 7 - 2012 മുതൽ 9 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ എല്ലാ 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( തിരിച്ചു 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 

- നൽകാത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കൈ വശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവു ന്ന 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 

വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 

അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത തുമാകു ന്നു . 
ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. പി . 

നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
നമ്പർ 84/ 97 പി . ഡബ്ല . & റ്റി . പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം 

പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 

ചെയ്തിരിക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

ഇന്ദിരാവികാസ് പതം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ചെങ്ങന്നൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 

-- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ 

ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു 

വേണ്ടി കരാറുകാർ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡുകൾ 
നമ്പർ ഡി . ബി - 2203 / 96 . 

2012 ജൂൺ 18. 

കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലാ ചെറുകിട ജലസേചന 

ജി. ഒ.( എം .എസ്.) 28474 എം . ഡി . 25- 10 - 1974 - ലെ രണ്ടാംവകുപ്പിൽ, 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

രണ്ടാം ഉപ വകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കു ന്ന തു മായ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 20 - 9 - 1999 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച് 

നമ്പർ ജി . ഒ.( എം.എസ്.) 39/ പി .എൻ. പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി 
പ്രത്യേകം കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 

എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 12 - 7 - 2012 , 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
4 മണിക്കു മുൻപായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
വൈകുന്നേരം 4.15 മണിക്കുതന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

പാലാ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 
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PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. 1/SEICC / 2012- 13. 

12th June 2012. 
The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala invites 
bids for Pre- qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the following work from 
Registered ‘ A ’ Class contractors/firms of Kerala Irrigation Department/K . P. W . D . who are financially stable. Intending 
contractors/firms should have previous experience of completing atleast one single work for an amount of 50 % estimate 
value of the work intended to be executed . 


si. 
No . 


P. Q . Number 
01/ SEICC /2012 - 13 


P. Q . Number 
02/ SEICC /2012- 13 


P. Q . Number 
03/SEICC / 2012 - 13 


1 Name of Work 


NABARD -RIDF - XVI-IWT 
Works-Improvements to 
Kadamprayar Feeder 
Canals in N . W . III from 
Kozhichira to upstream 
side of Manakkakadavu 
bridge in Kunnathunadu 
Constituency 


NABARD -RDF - XVI-IWT 
Works- Improvements to 
Panayankuttipuzha from 
N . W . III to Kurukkankadu 
Puzha near Harijan Colony 
at Puthiyapalam 


NABARD -RIDF - XVII 
Improvements to 
Edappally thodu 


2 


Estimate P. A . C . 


4 ,53 ,98 ,773 


2,05 , 13,687 


5 ,68,45 ,098 


3 


Time of completion 


18 months 


12 months 


18 months 


4 EMD 


50, 000 


50 ,000 


50 ,000 


2,26 ,99,387 


1,02,56 ,844 


2 ,84 ,22,549 


Minimum amount of 
the Completion Certificate , 
obtained from the 
agreement executing 
authority , for a single 
work executed within 
the last 5 years 


Date and time of sale of tender form — 17 -7 - 2012 , 11 a. m . to 20 -7 -2012, 4 p. m . 
Date and time of receipt of tender (By Regd. Post only ) — Upto 1 p . m . on 25 -7 - 2012 . 

Opening date and time of tender (P.Q . bid only ) — At 2 p. m . on 25- 7- 2012 . 
The project includes the following principal work items 
SI. 

P. Q . Number 

P. Q . Number 
Item 
No . 

01/ SEICC / 2012 - 13 

02 /SEICC/2012 - 13 


P. Q . Number 
03/SEICC /2012- 13 

(5) 


( 1 ) 


(2 ) 


407000m2 


322000 m2 


258300 m2 


Nil 


Nil 


2584 m3 


269350 m3 


92515 m3 


287403 m3 


Nil 


2142 m 


1 Removing water hyacinth weeds. 
2 Supplying and stacking earth for 

spreading over dumped materials 
3 Earth work excavation in all 

classes of soil 
4 Putting up ring bund 
5 Bailing out water using 5 HP 

motor and pump set 
6 Dry rubble masonry 
7 Random rubble masonry 
8 C . C . 1:4 :8 using 40mm broken stone 
9 C . C . 1:3:6 using 20mm broken stone 


Nil 


Nil 


12500 HP Hour 


13898 m3 


6872 m3 


13889 m3 


2232 m3 


1104 m3 


Nil 


Nil 


Nil 
169000 dm3 


12m3 
89062 dm3 


341000 dm3 
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( 1 ) 

( 2 ) 
10 RCC 1: 112 :3 using 20mm broken stone 123980 dm3 

96130 dm3 
11 Reinforcement for RCC . 

153 Qtl . 

118 Qtl. 
12 Conveying , aligning and fixing RCC piles 1200 m 

900 m 
13 Diriving down RCC pile 

456 m 

356 m 
The following are the Essential plants and equipments required for the construction 


Si. 


Name of Equipments 


P. Q . Number 
01/SEICC / 2012 - 13 


P. Q . Number 
02 / SEICC /2012 - 13 


P. Q . Number 
03/ SEICC /2012 - 13 


No. 


2 Nos. 


2 Nos. 


2 Nos. 


2 


12 


1 No. 


Nil 


1 Mini dredging Machine 
2 Pontoon mounted excavator 
3 Concrete Mixer (1 m3 capacity ) 
4 Pile driving plant 
5 Boat 
6 Tipper/Lorry -5m3 capacity 
7 JCB /Pocclain 
8 5 HP Motor and pump set 


4 Nos . 


Nil 


CONDITIONS 


Registered “ A ” Class Contractors/ Firms in Kerala Irrigation Department or KPWD who have experience in carrying 
out large works and who consider themselves capable of carrying out the work may obtain 
Pre - qualification documents and the tender documents from the Office of the undersigned on any working day between 
11 a.m . and 4 p .m . as detailed above on payment of 50 ,000 + VAT + Cess in cash directly. Those who require further 
copies of the documents may pay 25 ,000 + VAT +Cess for each additional copy. 


Prospective contractors/firms should have completed at least one work of 50 % estimate value of the work now 
tendered , within the last five years. A certificate to this effect from the agreement executing authority of the 
completed work shall invariably be submitted along with the application for P.Q . documents and tender documents, failing 
which P. Q . documents will not be issued to him . The Certificate should contain the details such as Name of Work , 
Agreement No., Date of starting the work , Date of completion , Time of completion as per original agreement, estimate/ 
revised estimate amount of the work . The contractors/firms should attach an affidavit along with the P. Q . documents 
stating whether or not any works carried out by him or them were terminated due to his/their fault . 


The P. Q . documents and tender documents will not be issued after 4 p . m . on last issue date under any 
circumstances. The duly filled up pre -qualification documents 3 Nos. (one No. original and two duplicate ) along with EMD 
and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover , writing clearly over the cover 
specifying whether it contains P. Q . documents/ tender documents with name of bidder and name of work and then 
enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of contractor and send 
the same by registered post/speed post ( courier will not be accepted ) so as to reach the Office of the undersigned before 
1 p .m . on the last date fixed for receipt. The P . Q . documents and tender documents received after the time notified 
above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to 
postal delays or any other reason will not be considered . The department shall not be responsible for postal delays. 
Tender through courier service/directly will not be accepted . The department reserves the right to deny pre - qualification 
to any of the applicants and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto . 
If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the 
next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth of 100 duly filled up and signed and sufficient Earnest 
Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Irrigation Central Circle , Thrissur should be enclosed 
along with the Pre- qualification documents sealed cover for the work . Tenders received without the above mentioned 
documents shall summarily be rejected . 


10th JULY 2012 ). 


IRRIGATION DEPARTMENT 


500 


The Pre- qualification documents alone will be opened on the Pre - qualification bid opening date. After evaluation in 
the Office of the undersigned , the same will be submitted to the Chief Engineer for approval and final selection by the 
Pre -qualification Committee of Chief Engineers . Only those tenders for works, submitted by contractors/ firms who are 
pre - qualified by the Chief Engineer s Committee shall be opened and scrutinized later on . Tenders of works of 
contractors/firms who have not been pre - qualified will be summarily rejected without opening and the unopened tenders 
will be returned to the tenderers on proper receipt. 


The date and time of opening of tenders of work of contractors/firms who are pre -qualified will be intimated to the 
concerned well-in advance . Besides Security Deposit , 10 % Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder 
at the time of executing agreement. One per cent of the value of work done shall be recovered and released to the Kerala 
Construction Workers Welfare Fund from each bill at the time of payment. The Kerala Value Added Tax Act, 2003 and 
the Kerala Value Added Tax Rules , 2005 shall be applicable to these works contracts . All the conditions contained in 
G O . (P ) No . 84/ 97 dated 19 -8 - 1997 , G 0 . (P ) No. 13 /98/PWD dated 21 - 2 -1998 and G 0 . ( Ms .) No . 43 /99/IRD dated 9 - 6- 1999 
and other rules prevailing with regard to tender for works in Irrigation Department and PWD will be applicable for this 
tender also . 

Any clarification required as regard to this tender can be obtained from the undersigned . 
(Phone No . : 0487 - 2332465) . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖല,തൃശ്ശൂർ താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കു 
വേണ്ടിമുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലേയോ/ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലേയോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ അൻപതു ശതമാന 
മെങ്കിലും അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തികരമായി ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- പി. ക്യൂ . നം . 01/എസ്. ഇ . ഐ . 

സി. സി . 2012 - 13 


പി. ക്യൂ . നം . 02/എസ്. ഇ . ഐ . 

സി . സി./2012- 13 


പി . ക്യൂ . നം . 03 /എസ് . ഇ . ഐ . 

സി. സി ./ 2012 - 13 


1 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 


നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി. നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി . നബാർഡ്- ആർ. ഐ . ഡി. 
എഫ്- 16 - ഐ . ഡബ്ലിയു . ടി .- എഫ്-16- ഐ . ഡബ്ലിയു . ടി. - എഫ്- 17- ഇടപ്പള്ളിതോടിന്റെ 
കുന്നത്തുനാട് നിയോജക പുതിയപാലത്ത് ഹരിജൻ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
മണ്ഡലത്തിലെ എൻ. ഡബ്ലിയു . കോളനിക്കടുത്ത് പനയൻ 
3 - ൽ കോഴിച്ചിറ മുതൽ കുറ്റിപുഴയിൽ എൻ. ഡബ്ലിയു . 
മനക്കക്കടവ് പാലത്തിന്റെ 3 മുതൽ കുറുക്കൻകാട് 
മേലൊഴുക്ക് ഭാഗം വരെ പുഴ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 
ഉള്ള കടമ്പയാർ ഫീഡർ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
കനാലുകളുടെപുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ 


4 , 53, 98 , 773 


2 , 05 , 13 , 687 


5, 68 ,45,098 


2 അടങ്കൽ തുക 
3 നിരതദ്രവ്യം 


50,000. 


50 , 000. 


50 , 000. 


18 മാസം. 


12 മാസം. 


18 മാസം. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട 
കാലാവധി 


2 ,26, 99 , 387 


1, 02 , 56 , 844 


2 ,84, 22 , 549 


- അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
ലഭിച്ച കംപ്ളീഷൻ സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റിൽ (എഗ്രിമെന്റ് 
അധികാരിയിൽ നിന്നും) 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തി 
നുള്ളിൽ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയായി 
തീർത്ത പ്രവർത്തിയുടെ 
കുറഞ്ഞ തുക 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും - 17 - 7 - 2012 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 20 - 7 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും ( രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം) - 25 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ( പി. ക്യു . ബിഡ് മാത്രം) - 25 - 7- 2012 വൈകുന്നേരം 2 മണി. 
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പ്രവർത്തിയുടെ ഏകദേശ വിവരണം 


പി. ക്യൂ . നം . 02/എസ്. ഇ . ഐ . 

- സി. സി ./ 2012 - 13 
322000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ 


പി. ക്യൂ . നം . 03/എസ്. ഇ . ഐ . 

സി. സി. 2012 - 13 
258300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ 


- 1 ചത്തിസ 


| 2584 ഘന മീറ്റർ 


92515 ഘന മീറ്റർ 


287403 ഘന മീറ്റർ 

2142 മീറ്റർ 
12500 എച്ച് പി 

- മണിക്കൂർ 
13889 ഘന മീറ്റർ 


ക്രമ 

-- പി. ക്യൂ . നം . 01/എസ്. ഇ . ഐ . 
നമ്പർ 

സി . സി./2012 - 13 
ചണ്ടിയും അനാവശ്യ 

407000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ 
കളകളും മാറ്റൽ 
ഡമ്പുചെയ്ത കല്ലുകളുടെ 
പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനു 

വേണ്ടിയുള്ള മണ്ണ് അട്ടിയിടൽ 
3 മണ്ണുപണി 

269350 ഘന മീറ്റർ 
4 റിംഗ് ബണ്ട് നിർമ്മാണം 
5 5 എച്ച്. പി . പമ്പ് സെറ്റ് 

ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കൽ 
6 കരിങ്കല്ലുപണി 

13898 ഘന മീറ്റർ 
7 സിമന്റിലുള്ള കരിങ്കല്ലുപണി 2232 ഘന മീറ്റർ 
8 കോൺക്രീറ്റ് പണി - 1:4:8 

- 40 എം. എം. മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് 
9 കോൺക്രീറ്റ് പണി - 1:3:6 

- 341000 ഘന 
20 എം . എം . മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡെസി മീറ്റർ 
10 കോൺക്രീറ്റ് പണി 1:11/2:3: - 123980 ഘന 

20 എം . എം. മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡെസി മീറ്റർ 
11 റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് 

153 ക്വിന്റൽ 
പണികൾ 
12 കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകൾ 

1200 മീറ്റർ 
പണിസ്ഥലത്ത്എത്തിക്കലും 

ഉറപ്പിക്കലും 
13 പൈലുകൾ ഇടിച്ച് 

456 മീറ്റർ 
താഴ്ത്തുന്ന പണി 


6872 ഘന മീറ്റർ 
1104 ഘന മീറ്റർ 


12 ഘന മീറ്റർ 


89062 ഘന 
ഡെസി മീറ്റർ 


169000 ഘന 
ഡെസി മീറ്റർ 
96130 ഘന 
ഡെസി മീറ്റർ 
118 ക്വിന്റൽ 


900 മീറ്റർ 


356 മീറ്റർ 


ടി പ്രവർത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുറയാതെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുംയന്ത്രസാമഗ്രികളും അവശ്യം വേണ്ടിവരുന്നതാണ് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഉപകരണങ്ങളുടെ 

പേര് 


പി. ക്യൂ . നം . 01/എസ്. ഇ . ഐ . പി . ക്യൂ . നം. 02 /എസ്. ഇ . ഐ . 
സി. സി. 2012 -13 

സി. സി./ 2012 -13 


പി . ക്യൂ . നം . 03 /എസ്. ഇ . ഐ . 

സി . സി . 2012 - 13 


1 മിനി ഡഡ്ജിംഗ് മെഷീൻ 


2 എണ്ണം 


2 എണ്ണം 


2 എണ്ണം 


2 ചങ്ങാടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച എസ്കവേറ്റർ 
3 കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
4 പൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലാന്റ് 
5 ബോട്ട് 
6 ടിപ്പർ ലോറി- 5 ഘന മീറ്റർ കപ്പാസിറ്റി 
7 ജെ . സി. ബി ./ പൊക്ലെയിൻ 
8 5 എച്ച്. പി. മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 


4 എണ്ണം 


നിബന്ധനകൾ 


കേരള ജല സേചന വകു പ്പി ലേയോ പാ തു മ രാ മത്തു വകു പ്പി ലേയോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജി സ് ടു ഷ ന ള്ള വരും 
പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവ രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തി ക്കു മു ള്ള ദർഘാ സു കൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയായ 50,000 + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി + സെസ്സ് പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കോപ്പികൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോപ്പി ഒന്നിന് 25 ,000 +മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി + സെസ്സ് പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
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- തൽപ്പ ര രായ കരാറുകാർ സ്ഥാപന ങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ അൻപതു ശത മാ ന ത്തിൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ തൃപ്തിക ര മായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടു ള്ള വർ 
ആയിരിക്കണം. മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് അധികാരി നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 
അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഇതിൽ വീഴ്ചവരു ത്തു ന്ന വർക്ക് മു ൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 
പ്രവർത്തി ക്കു മുള്ള ദർഘാ സു കൾ നൽകു ന്ന ത ല്ല . സാക്ഷ്യ പത്ര ത്തിൽ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി ക ളു ടെ 
താഴെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ ഒന്നും തന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാ ക്ക പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള 
സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


യാതൊരു കാരണവശാലും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഫോറം വിൽപനയുടെ 
അവസാനദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നാലുമണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല . 


- പൂരിപ്പിച്ച് ചോദ്യാവലികൾ അടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും (മൂന്നു കോപ്പി - ഒരു അസ്സലും രണ്ടു 
പകർപ്പുകളും) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യവും 100 - ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുംകൂടി ഒറ്റ കവറിൽ മുദ്രവച്ച് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസ് 
എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്തതും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു കവറിൽ മുദ്ര വച്ച് കവറിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ 
പേരും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത്രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ കവറിൽ ആക്കി മുദ്രവച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ 
പേരും മറ്റും ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ അതിനായി നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള അവസാന 
തീയതിക്കും സമയത്തിനും മുൻപായി കിട്ടത്തക്ക വിധം രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് ( കൊറിയർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതും രജിസ്റ്റേർഡ്/ സീഡ് തപാലിൽ അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം പൊതു അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 
മൂന്നുമണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 
അ യ യ് ക്കു ന്നതു മാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യിച്ച് അം ഗീ ക രി ക്കുന്ന 
കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രം പിന്നീട് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആയവ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത 
രശീതിൻപടി തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു പുറമെ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് 
വയ്ക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 


- കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും 
പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 


- 2003 - ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT ) ആക്റ്റ്, 2005- ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT) റൂൾസ് എന്നിവ ഈ 
കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 


| 19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( പി ) നമ്പർ 84 /97 പി . ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി. യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
9 - 6- 1999 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( എം .എസ്.) നമ്പർ 43 /99/ ഐ ആർ ഡി - യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഈ 
ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ വിശദീകരണങ്ങൾക്കും താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
( ഫോൺ: 0487 - 2332465). 


Office of the Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle, Thrissur. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


10th JULY 2012 ). 
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ദർഘാസ്/ ലേലപരസ്യം 

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം 
നമ്പർ എ3- 79 / 2012. 

2012 ജൂൺ 20. 

രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും 

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 
- മലപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ 
കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധീനത 

- ലേലസംഖ്യ പരമാവധി വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തൽസമയം 
യിലുള്ളമൂത്തിക്കയം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ദർഘാസിലോ 
കനാലിലെ വിവിധ ചെയ്നേജുകളിൽ നിൽക്കുന്ന 176 മരങ്ങൾ 

കൂടുതൽ തുക ഏതെന്ന് പരിശോധിച്ച് കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് 
മലപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 

- ലേലം കൊള്ളാനുള്ള അവകാശം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കു 
അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ രപ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 

ന്നതുമാണ്. ദർഘാസ്/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ മുഴുവൻ ദർഘാസ്/ 
മൂത്തിക്കയം എൽ. ഐ . സ്കീം പരിസരത്തുവെച്ച് 8- 8 - 2012 -ാം ലേലത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 
തീയ തി പകൽ 11 മണിക്ക് ദർഘാ സ് / ലേലം ചെയ്ത് 

ലേലത്തുകയും അതിന്റെ 12. 5 % വാറ്റും ചേർത്ത് ആകെ 
വിൽക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 6 -8 -2012 വൈകുന്നേരം തുകയ്ക്ക് 5 % വനവികസന നികുതിയും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
4 മണിവരെകുറ്റിപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷനിൽ ദർഘാസ്/ ലേലം കൊണ്ടയാൾ ലേലം ഉറപ്പിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച 
നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറം വില യായി 100 തീയതി മുതൽ 20 ദിവസത്തിനകം മുറിച്ച് കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ 
നില വിലുള്ള വിൽപ്പന നികുതിയും ഈടാക്കുന്ന താ ണ്. ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലത്തു 
പൂരിപ്പിച്ച മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലേലത്തീയതിക്ക് നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നീക്കം 
തൊട്ടുമുൻപുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ഇല്ലാ ത്ത പക്ഷം (പസ്തുത മര ങ്ങൾ 
മുൻപായി കുറ്റിപ്പുറം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 

പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും ആദ്യലേലം കൊണ്ടയാൾ അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

തുക സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാണ്. നിശ്ചിത ദിവസം 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 3,27,118 . 

മുഴുവൻ ലേലവും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ലേലം അടുത്തദിവസം 10 

മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിലവി 
ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം 1,000 - ന്റെ നിര ത ദ വ്യം 

ലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധക 
നൽകേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത മായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് മാത്രമെ 
ബാങ്കിൽ നിന്നും മലപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ 

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുറ്റിപ്പുറം മെനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് 
തായിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ സാധുവായി 

ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നൽകിയവർ അന്നേദിവസം 

സിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് 
ലേല സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമയത്തു തന്നെഎത്തേണ്ടതും 

അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ്/ ലേല വിൽപ്പനയിൽ 
ദർഘാസ് താൽക്കാലികമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ദർഘാസ് തുക 

പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 
മുഴുവനും അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 

തൊട്ടുമുമ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുള്ള മരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും 
ലേലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിമാത്രമെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

അളവുകളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും കണ്ട് പരിശോധിച്ച് 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർ അവരുടെ 

ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും ലേലത്തിനുശേഷം ഈവക കാര്യ 
സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസവും കയ്യൊപ്പും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും 

ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു പരാതികളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാ 
വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിയലിന് 

ത്തതുമാണ്. 
കഴി യു ന്നതും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നൽകിയതോ ആയ രേഖകൾ ( ഡ വിംഗ് ലൈസൻസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പാസ്പോർട്ട്, പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാര്യാലയം, 

വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നി വ യോ ) സഹിതം മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപായി ലേലം നടത്തുന്ന - മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 


- ( ഒപ്പ്) 


